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Sprawozdanie 


Komisyi gospodarstwa krajowego.z przedłożenia Wydziału krajowego o popie- 
raniu kultury krajowej na polu budowli wodnych. 


Wysoki Sejmie! 


Z uchwalonych przez Wysoki Sejm w ostatnich latach projektów ustaw, 
które mają na celu przeprowadzenie dalszych publicznych robót melioracyjnych 
w myśl programowej uchwały Sejmu z d. 13. lutego 1894, uzyskały sankcyą 
Cesarską ustawy o obwałowaniu lewego brzegu Wisły w powiecie krakowskim, 
o uzupełnieniu obwałowania prawego brzegu Wisły między Podgórzem a Niepołomi- 
cami, tudzież o regulacyi górnego Dniestru z dopływami. Budowa przy tych trzech 
DO a a została przez Wydział krajowy zarządzoną i znajduje się obecnie 
w toku. 

Również otrzymały Najwyższą sankcyę projekty ustaw o konserwacyi wyko- 
nanych robót regulacyjnych na potoku Przegnojówce (4. listopada 1900 r.), tudzież 
o komasacyi gruntów rolnych, dzieleniu gruntów wspólnych i składzie komisyi kra- 
jowej dla wyłączania obcych gruntów z lasów i zaokrąglania granie lasowych 
(9. grudnia 1899). 

Wymienione trzy ostatnie ustawy agrarne, nie weszły jednak dotychczas 
w życie, gdyż termin, od którego mają obowiązywać, zależny jest od wydania roz- 
porządzeń wykonawczych, które mimo kilkakrotnych urgensów Wydziału krajowego 
nie zostały jeszcze ostatecznie przez c. k. Rząd zredagowane. Gdy ułożenie ich dla 
Galicyi nie powinno napotykać na trudności; Komisya gospodarstwa krajowego wy- 
raża oczekiwanie, że Wysoki c. k. Rząd rychło tę sprawę załatwi, zwłaszcza iż od 
czasu uchwalenia przez Wysoki Sejm tych ustaw (12. i 18. lutego 1898) z górą już 
trzy lata upłynęły. 

Natomiast nie uzyskały dotychczas Najwyższej sankcyi pro- 
jekty ustaw : 

. o uzupełnieniu regulacyi Nowego Brnia z dopływami; 
regulacyi potoku Pustej (Radosławki) z dopływami; 
regulacyi potoków Sołotwy i Rokitny z dopływami; 
regulacyi Pełtwi z dopływami; 

5. o obwałowaniu lewego brzegu Dunajca od ujścia Więckówki do mostu 
kolejowego, w Bogumiłowicach ; 

6. o zmianie $$. 69i71 kraj. ustawy wodnej, mającej na celu zniżenie grzy- 
wien za przekroczenia wodne do jednej korony. 

Opóźnienie regulacyi Pełtwi spowodowane zostało zwłoką w opracowaniu 
sprawozdania technicznego, którego projektant powołany w międzyczasie na katedrę 
melioracyi w uniwersytecie Jagiellońskim, dotychczas nie zredagował, mimo upływu 
przeszło trzech lat od wykończenia projektu. Dla zapobieżenia tak długiej niczem 
niewytłómaczonej zwłoce, na której cierpi interes publiczny, powinny były zdaniem 
Komisyi gosp. krajowego być użyte stanowcze środki celem zaradzenia temu sta- 
nowi rzeczy; nie stawia jednak Komisya odnośnej rezolucyi dla tego tylko, że wedle 
wyjaśnienia otrzymanego od Wydziału krajowego, projektant już w ciągu miesiąca 
lipca bież. roku ma nareszcie to sprawozdanie wykończyć. 
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| Przewlekanie innych uchwalonych przez Wysoki Sejm projektów meliora- 
cyjnych przypisać należy mniej przychylnemu traktowaniu tych spraw przez c. k. 
Ministerstwo rolnietwa, które z jednej strony zasłania się szczupłą dotacyą państwo- 
wego funduszu melioracyjnego, z drugiej strony zaś nie zadowalnia się jednorazo- 
wem przeprowadzaniem reambulacyi projektów przez techniczne organa rządowe, 
lecz zarządza ponowne badania tych projektów na miejscu, delegując do tej czyn- 
ności, jak było w roku bieżącym przy regulacyi Pustej (Radosławki), urzędnika mi- 
nisteryalnego. 

Wprawdzie wyniki tych badań pozostają zwykle bez wpływu na projekta 
techniczne, jednak reambulacye kilkakrotne przewlekają załatwienie spraw, w skutek 
czego też i udział kraju w państwowym fundnszu melioracyjnym się obniża, tak iż 
z 28:60, w r. 1899 zredukowany został w r. 1900 prawie o '/, część na 21-729. 

Komisya zwraca na ten szczegół uwagę Wysokiego Sejmu z tego powodu, 
że szczupłość dotacyi państwowego funduszu melioracyjnego nie przeszkodziła c. k. 
Ministerstwu rolnictwa obdarzyć hojnie w r. 1900 krajów alpejskich, tak iż to Mi- 
nisterstwo podwyższając o 10007, ustawową dotacyą funduszu przeznaczyło dla Au- 
stryi górnej, która zajmuje zaledwie 399°% obszaru państwa (a 4610, gruntów 
uprawnych), z funduszu melioracyjnego w r. 1900 sumę 1,009.800 koron, (34:661/, 
całej dotacyi), podczas gdy Gralicya zajmująca 26'14'/, obszaru państwa (a 34'12%, 
gruntów uprawnych) uzyskała w tym roku na melioracye tylko 632.670 k. 26 gr. 
(21:720/, całej dotacyi). 

Gdy jednak ustawa z d. 11. czerwca 1901 Dz. u. p. Nr. 66, o budowie dróg 
wodnych i regulacyi rzek, w $. 5. wyraźnie poleca podwyższenie państwowego fun- 
duszu melioracyjnego w drodze osobnej ustawy i przyspieszenie regulacyi wód; Ko- - 
misya gospodarstwa krajowego spodziewa się, że i kraj nasz będzie mógł odtąd li- 
czyć na skuteczniejsze poparcie akcyi melioracyjnej ze strony c. k. Ministerstwa 
rolnietwa. 

Jedynie z powodu wniesionej rezolucyi przez Komisyę wodną, dotyczącej 
tego ważnego przedmiotu, Komisya wstrzymuje się od przedłożenia ze swej strony 
rezolucyi. 

posh sprawa regulacyi rzek karpackich jest przedmiotem obrad w oso- 
bnej Komisyi wybranej przez Wysoki Sejm dla spraw wodnych, Komisya gospodar- 
stwa krajowego zaznacza z zadowoleniem, że powołana ustawa państwowa przy- 
spiesza załatwienie tej od lat wielu wymaganej akcyi na szerszą skalę, gdyż prze- 
znacza na regulacyą rzek, które z kanałami spławnymi stanowią sieć wodną, a do 
których należeć będzie przeważna część rzek karpackich, sumę 75 milionów koron 
na czas od r. 1904 do r. 1912 dla Czech, Morawy, Szląska, Galicyi, Austryi dol- 
nej i górnej. 


Postęp budowy przy publicznych przedsiębiorstwach melioracyjnych zostają- 
cych pod zarządem Wydziału krajowego, a prowadzonych bądź to przez biuro me- 
lioracyjne, bądź też przez organa leśno techniczne e. k. Ministerstwa rolnictwa, — 
z wyjątkiem regulacyi górnego Dniestru — odpowiada mniej więcej funduszom jakie 
Wydział krajowy ma corocznie do przebudowania. Przy wielu z tych przedsiębiorstw 
kwoty w r. 1899 przebudowane, są stosunkowo nizkie, gdyż spółki wodne zbyt 
późno zawiązane nie uiściły jeszcze datków konkurencyjnych. Z tego powodu przy 
dwóch przedsiębiorstwach, mianowicie: osuszeniu bagien Łańcucko -Jarosławskich 
i obwałowaniu lewego brzegu Dunajca od mostu kolejowego w Bogumiłowicach do 
Biskupie radłowskich budowa od kilku lat z powodu braku funduszów została zasta- 
nowioną, a przy dalszych dwóch przedsiębiorstwach, regulacyi Krzemienicy i Kisie- 
liny od r. 1902 z tego samego powodu roboty muszą być wstrzymane. 

Z powodu powolnego załatwiania spraw przez władze polityczne powiatowe 
nie zostały też dotychczas zawiązane spółki wodne dla regulacyi Bugu i górnej Ki- 
sieliny, mimo że odnośne ustawy krajowe od lat siedmiu (Bug), — względnie pięciu 
(Kisielina) obowiązują, — a uchwalone przez Wysoki Sejm rezolucye, zarówno jak 
i wydawane przez e. k. Namiestnictwo okólniki nie odniosły skutku. 

Odnośnie do mających się zawiązywać Spółek wodnych, Komisya sądzi, że 
dla umożliwienia szybszego postępu, należałoby ustanowić funkcyonaryuszów spe- 
cyalnie z tym przedmiotem obeznanych (eo już przez Namiestnika hr. Taaffego 
w Tyrolu było zastósowane) i powierzyć im przeprowadzenie tego trudnego zadania, 
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któremu urzędnicy Starostw, nad miarę obarezeni rozlieznemi biurowemi czynno- 
ściami, a nieobznajomieni zawodowo z przepisami ustawodawstwa wodnego, podołać 
nie mogą. 

Przy regulacyi górnego Dniestru natomiast, jedynem przedsiębiorstwie , pro- 
wadzonem przez Wydział krajowy, który pozostaje pod nadzorem Ministerstwa 
spraw wewnętrznych, mimo dostatecznych funduszów, budowa rozpoczęta 
w roku 1899 prawie wcale dotychczas nie postąpiła z powodu wadliwej organizacyi, 
narzuconej Wydziałowi krajowemu przez to Ministerstwo. Mianowicie nie wolno or- 
ganom technicznym krajowym wykonać żadnej tamy, żadnego przekopu nieobjętego 
programem, który ustanawia na każdy rok umyślnie z Wiednia zesłany urzędnik 
techniczny przy współudziale delegatów Namiestnictwa i Wydziału krajowego. 

Program taki musi być przedłożony za pośrednictwem e. k. Namiestnictwa 
c. k. Ministerstwu spraw wewnętrznych do zatwierdzenia, co zazwyczaj następuje do- 
piero po upływie całego roku (tak n. p program na rok 1900 zatwierdzony został 
przez Ministerstwo spraw wewnętrznych w lutym 1901 i nadszedł do Wydziału kra- 
jowego w marcu 1901, program zaś na rok 1901 mimo bezpośrednio do Ministerstwa 
wystosowanych urgensów pisemnych i telegraficznych dotychczas nie został zatwier- 
dzony). Po zatwierdzeniu programu wolno dopiero Wydziałowi krajowemu wnieść 
podanie do c. k. Namiestnictwa o przeprowadzenie postępowania wodno - prawnego 
i o udzielenie koncesyi, co aż do wydania i uzyskania prawomocności orzeczenia 
kilku miesięcy (przy pierwszej koncesyi z powodu wniesionego przez jedną gminę 
rekursu przeszło rok) wymaga czasu. 

Na podstawie prawomocnej koncesyi odnosi się następnie Wydział krajowy 
do właściwego c. k. Starostwa o przeprowadzenie wywłaszczenia gruntów pod regu- 
lacyę, a po usyskaniu orzeczenia ekspropriacyjnego 1 wypłaceniu należytości, może 
kierownictwo przystąpić do budowy. 

A nawet bywały wypadki opóźniające roboty przez zakaz Starostwom wyda- 
wania orzeczeń ekspropryacyjnych z powodów częstokroć mało ważnych, n. p. z po- 
wodu zmniejszenia przez Starostwo żydaczowskie przy komisyi promienia krzywizny 
z 500m na 450m, co jednak odpowiada zasadom projektu ustanowionym na konfe- 
rencyi w Ministerstwie, bądź też znosząc z urzędu orzeczenie Starostwa zezwalające 
na przeprowadzenie pomiarów niezbędnych, dla wykupna gruntów i dla budowy. 

W tym ostatnim wypadku Wydział krajowy zmuszony był dopiero w drodze 
rekursu do e. k. Ministerstwa rolnictwa uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie 
pomiarów. 

Komisya gospodarstwa krajowego nie wątpi, że wobec oświadczeń JE. p. Pre- 
'zydenta Ministrów w Radzie państwa i postanowień ustawy państwowej o budowie 
dróg wodnych i regulacyi rzek, które nakazują przyspieszenie robót wodnych w ca- 
łem państwie, Szefowie administracyi państwa i kraju wpłyną na swe podwładne or- 
gana, aby nie stawiały trudności Wydziałowi krajowemu w przeprowadzeniu tej naj- 
ważniejszej w Galicyi regulacyi górnego Dniestru. 

Co się tyczy postępu budowy przy regulacyi rzek karpackich, prowadzo- 
nej przez c.k. Namiestnictwo pod nadzorem c.k. Ministerstwaspraw 
wewnętrznych, zaznacza komisya, że tylko przy jednem przedsiębiorstwie, mia- 
nowicie regulacyi Dniestru między Rozwadowem a Zurawnem rezultat robót był 
w r. 1899 odpowiedni, gdyż przebudowano w tym roku sumę 104231 zł. 301/s et. wa., 
wykazany zaś zbyt wysoki zapas kasowy 199.018 zł. 23 et. w. a. tem się tłómaczy, 
iż w pierwszych latach budowy z powodu trudności stawianych przez Ministerstwo 
spraw wewnętrznych była stagnacya w robotach. 

Natomiast wykazany za rok 1889 przy regulacyi Soły i Łomniey postęp 
robót jest stanowczo niedostateczny. Na Sole bowiem przebudowano tylko 8.080 K 
34 g, a na Łomnicy wcale nie rozpoczęto budowy, podczas gdy koszta zarządu do- 
sięgły w r. 1899 nie stosunkowo wysokich kwot: 21.335 K 14g przy regulacyi Soły, 
a 19.366 K 54 g przy regulacyi Łomnicy. 

Tu, jak w wielu innych kierunkach powodem stagnacyi są przestarzałe prze- 
pisy i nieodpowiednia obecnym wymogom organizacya robót przy budowlach wodnych: 

a naprzód, ważną przeszkodą jest ta okoliczność , że przy regulacyach rzek 
górskich niema opracowanych projektów szczegółowych, lecz te przygotowuje się do- 
piero po wejściu w życiu ustawy i to jest przyczyną pierwszą nie tylko zalegającego 
rozpoczęcia robót, ale także owych nadmiernie narosłych kosztów administracyjnych 
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(w które wchodzą także prace nad tymi planami) w porównaniu z wydatkami na 
właściwe cele regulacyi użytymi; 

powtóre, system prowadzenia robót w drodze przedsiębiorstwa. 

Podobne przepisy zostały już w innych państwach zniesione, w Austryi jednak 
mimo licznych przedstawień Wydziału krajowego Ministerstwo spraw wewnętrznych 
je zastosowuje nawet do tych regulacyi, do których kraj przyczynia się datkiem 40v/,. 

Pertraktacye z przedsiębiorcami po ukończeniu planów szczegółowych trwają 
zwykle znowu pół roku lub więcej, a przedsiębiorcy starają się uzyskać jak najko- 
rzystniejsze dla nich warunki w pewności, że Rząd musi się na nie zgodzić, skoro 
przystąpienie do robót we własnej administracyi jest wykluczone. 

Z tego powodu reforma zarządu państwowych budowli wodnych stała się 
sprawą piekącą i winna być w myśl oświadczenia JE. p. Prezydenta Ministrów, 
tudzież uchwalonej d. 1. czerwca 1901 przez Izbę posłów Rady państwa rezolucyi 
jak najrychlej przeprowadzoną. 

Odnośnie do tego działu sprawozdania pozwala sobie Komisya przedłożyć 
Wysokiemu Sejmowi do uchwały dwie rezolucye. 


Powołując się co do innych spraw i wykonania uchwał Wysokiego Sejmu na 
wyczerpujące przedłożenie Wydziału krajowego, przeciw któremu niema nic do nad- 
mienienia, ogranicza się Komisya gospodarstwa krajowego do przedstawienia wnio- 
sków, które stanowić mają przedmiot uchwał Wysokiego Sejmu. 

Zgodnie z wnioskiem Wydziału krajowego proponuje Komisya uchwalenie 
uzasadnionych szczegółowo w sprawozdaniu Wydziału krajowego 331/,0j, zasiłków na 
lokalne regulacye rzek niespławnych, które w r. 1901 mają być wykonane w sumie 
140.254 koron, oraz na popieranie drobnych melioracyi dotacyi 119.256 koron, z czego 
przypada 50.000 koron wyłącznie na drenowanie gruntów włościańskich, 10.000 ko- 
ron na doświadczenia z uprawą torfowisk, 10.000 koron na subwencyonowanie fabry k 
drenarskich, a 10.000 koron do dyspozycyi Wydziału krajowego. 

Z powodu rekonstrukcyi jednej z większych fabryk rurek drenowych w za- 
chodniej części kraju, oraz zakupna hurtownego rurek na rok bieżący w innej wiel- 
kiej fabryce, okazuje się nadzwyczajna trudność w ich nabywaniu, a dotychczasowa 
produkcya rurek na prasach krajowych i państwowych zaledwie wystarcza na własną 
potrzebę tych właścicieli majątków, którzy je wyrabiają, Komisya zaleca przeto sub- 
wencyonowanie większych cegielni, celem pomnożenia ilości wyrobu drenów, któreby 
były sprzedawane rolnikom po cenach przez Wydział krajowy ustanowionych, po- 
dobnie, jak to już było w Nowym Sączu, Dobrzechowie i Lwowie. 

Wydział krajowy wnosi wstawienie do budżetów krajowych pozycyi stałej 
50.000 koron, na razie na lat 10 od 1901 do 1910, na subwencye dla drenowania 
gruntów włościańskich. Ze względu na wyjątkowe stosunki naszego kraju brak prze- 
świadczenia w szerszych kołach ludności włościańskich o korzyściach drenowania 
gruntów, potrzebę niezbędną powiększenia produkcyi rolnej w trudnych naszych wa- 
runkach klimatycznych i glebie podmokłej w przeważnej części kraju, słowem, pod- 
niesienia całego poziomu gospodarstwa krajowego, w którym rolnictwo tak stanow- 
czą odgrywa rolę, Komisya popiera projekt Wydziału krajowego i zaleca Wysokiemu 
Sejmowi uchwalenie powyższej pozycyi. Zarazem przedkłada do uchwały rezolucyę, 
ażeby c. k. Rząd z dotacyi dyspozycyjnej na drobne melioracye zasilił ten fundusz 
przez ten okres czasu takim samym datkiem po 50.000 koron rocznie. 

Przytem wyraża Komisya oczekiwanie, że Wydział krajowy w obec zasilenia 
funduszu krajowego udziałem w podatku od spirytusu, którego podwyższenie obciąża 
w pierwszym rzędzie ludność rolniczą, przedłoży już na najbliższej sesyi sejmowej 
zapowiedziane wnioski: 


1 podwyższenia funduszu pożyczkowego dla Spółek wodnych, 
powiatów i gmin na publiczne roboty melioracyjne o jeden milion koron przez wy- 
znaczenie rocznej dotacyi 100.000 koron na przeciąg lat dziesięciu; 

2. utworzenia osobnego funduszu pożyczkowego dla mniejszych 
spółek melioracyjnych, zwłaszcza drenarskich, w sumie pół miliona koron z rocznych 
dotacyi po 50.000 koron w ciągu lat dziesięciu. 

Komisya gospodarstwa krajowego popiera gorąco ta zamierzone wnioski Wy- 
działu krajowego, tem bardziej, że obecnie w Czechach, gdzie kultura krajowa stoi 


5 


na wyższym stopniu, aniżeli w Galicyi, zawiązała się obecnie osobna krajowa ko- 
misya melioracyjna, złożona z zastępców czeskiej i niemieckiej sekcyl rady 
kultury krajowej, tudzież kół interesowanych celem poparcia akeyi melioracyjnej 
w kraju, a jednym z głównych środków akeyi mą być utworzenie krajowego 
funduszu inwestycyjnego w sumie pięćdziesięciu milionów koron 
na melioracye. 

Z zaangażowanych przez kraj trzech techników komasacyjnych jeden ma do- 
tychczas rangę XI. asystenta (zniesioną już w etatach technicznych władz rządowych 
i krajowych), dwóch zaś praktykantów pobiera adtuta o rocznych 1.200 koron. 

Ponieważ ci technicy pozostają już przeszło 4 do 5 lat na tych posadach, 
a nabywszy dostatecznej praktyki w projektowaniu i wykonaniu melioracyi oddają 
w tym dziale melioracyi odpowiednie usługi na równi z inżynierami, proponuje ko- 
misya zgodnie z wnioskiem Wydziału krajowego polepszenie ich poborów przez na- 
danie im X. rangi adjunktów komasacyjnych (najniższej rangi urzędników technicznych). 

W.ten sposób utworzoneby zostały w biurze melioracyjnem 3 nowe posady 
adjunktów komasacyjnych z płacą po 2.200 K i dodatkiem aktywalnym po 480 K 
przy równoczesnem zwinięciu 1 posady asystenta komasacyjnego i 2 posad prakty- 
kantów komasacyjnych, a zwiększony wydatek na biuro melioracyjne wynosiłby 
3.640 koron. 

Wreszcie proponuje Komisya gospodarstwa krajowego zgodnie z wnioskiem 
Wydziału krajowego uchwalenie dwóch projektów ustaw, mianowicie : 

1. o konserwacyi zabudowań potoków górskich w dorzeczu Skawy; 

2. o uzupełnieniu postanowienia $. 45. kraj. ustawy wodnej dotyczącego przy- 
musowych przedsiębiorstw melioracyjnych 

Pierwszy z tych projektów ustaw ułożony w porozumieniu z Ministerstwem 
rolnictwa ma na celu zapewnienie konserwacyi wykończonych w r. 1899 zabudowań 
potoków górskich w dorzeczu Skawy (w myśl ustawy z dnia 4. sierpnia 1892 dz. u. 
kraj. Nr. 68), a to na przeciąg lat dziesięciu 1901 do 1910 wyłącznie kosztem kraju 
i państwa, tak iż przez ten czas kraj i państwo przyczyniałyby się 500, datkami do 
kosztów konserwacyi obliczonych rocznie na 2.000 koron tj. datkami po 1.000 koron. 
W ciągu tego dziesięcioletniego okresu obowiązaną będzie władza polityczna zawią- 
zać dla konserwacyi robót, wykonanych spółki wodne, które od r. 1911 pokrywać 
będą wyłącznie koszta konserwacyi. 

Drugi projekt ustawy uzupełniający postanowienie $. 45. kraj. ustawy wodnej 
w tym kierunku iż przy ustawowych przedsiębiorstwach melioracyjnych, które przy- 
chodzą do skutku w drodze przymusowej na podstawie projektów technicznych za- 
twierdzonych przez władze wyższe tj. Ministerstwo rolnictwa i spraw wewnętrznych 
odpaść ma udzielanie formalnych koncesyj przez władzę polityczną, a postępowanie 
wodno-prawne ograniczy się do wysłuchania żądań stron, których załatwienie w myśl 
specyalnych ustaw przysługuje Wydziałowi krajowemu w porozumieniu z Admini- 
stracyą państwa, tudzież do wydania orzeczeń ekspropryacyjnych. 

W skutek tego odpadnie ta anomalia wprowadzona dopiero w kilku ostatnich 
latach. że wykonanie robót przymusowych nakazanych obowiązującą ustawą czyni 
się niejako zależnem od uznania i koncesyonowania przez władzę polityczną, i to 
przeważnie I. instancyi. 

Gdy uzupełnienie to ustawy wodnej uzasadnione zostało dosadnie przez Wy- 
dział krajowy a w innych częściach państwa koncesyonowanie podobnych robót nie 
jest praktykowane, komisya zaleca Wys. Sejmowi do przyjęcia zaprojektowanej przez 
Wydział krajowy noweli, która ma na celu przyspieszenie wykonania robót przez 
Wysoki Sejm uchwalonych, przez władze centralne zatwierdzonych i przez Najjaśniej- 
szego Pana sankcyonowanych, a tem samem zapewnienie krajowi większego udziału 
w państwowym funduszu melioracyjnym. 


Wysoki Sejm przydzielił komisyi gospodarstwa krajowego następujące. pety- 
cye stojące w związku z przedmiotem niniejszego sprawozdania : 

1. petycya l. S. 78. Oddziału przemyskiego c. k. galic. Towarzystwa gospo- 
darskiego o regulacyi i zabudowaniu potoku Cisówki - Olszanki; 

2. petycya l. S. 367. gminy Myślenice o regulacyę Raby; 

8. petycya 1 S. 398. Towarzystwa tatrzańskiego w Krakowie o regulacyę 
potoków Foluszowego i Czarnego w Zakopanem. 


Petycya gminy Myślenice o regulacyę Raby załatwioną zostaje wniesionem 
przez c. k. Rząd przedłożeniem w myśl $. 5. ustawy z d 11. czerwca 1901 Dz. u. kraj. 
Nr. 66 o regulacyi rzek stanowiących z kanałami spławnymi jednolitą -sieś wodną. 

Co do regulacyi potoku Cisówki-Olszanki zauważa komisya, że w skutek pe- 
tycyi Wydziału powiatowego w Przemyślu Wys. Sejm na wniosek Wydziału krajo- 
wego uchwałą z d. 12. lutego 1897 upoważnił Wydział krajowy do wyjątkowego 
przeprowadzenia tej regulacyi niezależnie od uchwalonego 13 lutego 1894 programu 
regulacyi wód w całym kraju. Ponieważ jednak koszta tej regulacyi wraz z zabudo- 
waniem wymagają znaczniejszego nakładu 228.340 koron, a wiele innych ważniej- 
szych robót melioracyjnych, jak kolmatacya bagien naddniestrzańskich tudzież wy- 
kończenie obwałowania i odwodnienia niziny nadwiślańskiej z powodu niepomyślnego 
stanu finansów krajowych mimo wygotowanych już projektów technicznych nie mo- 
gło dotychczas przyjść do skutku, Wydział krajowy wstrzymy wał się z przedłożeniem 
Wys, Sejmowi odnośnego projektu ustawy. 

Komisya podzielając to zapatrywanie Wydziału krajowego proponuje odstą- 
pienie petycyi Wydziapowi krajowemu do załatwienia tj. wniesienia projektu ustawy 
o regulacyi Cisówki-Olszanki wówczas, kiedy wykonanie gotowych już programo- 
wych przedsiębiorstw w drodze ustaw zostanie zapewnione. 

Również proponuje Komisya przekazanie Wydziałowi krajowemu do zała- 
twienia petycyę ó regulacyę potów Foluszowego i Czarnego w Zakopanem na któ- 
rych pewne roboty ochronne z oszczędności funduszu zabudowania potoku Bystry zo- 
stały już zarządzone, i zaleca Wydziałowi krajowemu wykonanie nagłych robót 
ochronnych z państwowej i krajowej dotacyi dyspozycyjnej na drobne melioracye. 


Na podstawie powyższego sprawozdania Komisya gospodarstwa krajowego 

wnosi: 
Wysoki Sejm raczy uchwalić: 

I. Sprawozdanie Wydziału krajowego z dnia 29. marca 1901 r. l. 14.141 
o popierania kultury krajowej na polu budowli wodnych Sejm przyjmuje do wia- 
domości. 

II. Sejm przyznaje na lokalne regulacye rzek niespławnych w myśl uchwały 
swej z dnia 6. października 1882 w rub. XIII. poz. 228 wydatków na rok 1901 
następujące zasiłki: 

a) na regulacyę Skawy: 
1. między Wadowicami a Witanowicami V. rata 


(ostatnia) : 3 : : z A A 6.916 K 
2. pod Jaroszowicami . : ; : . a ao, 11.026 K 
b) na regulacyę Raby: 
pod Targowiskami I. rata . : : : ; 5 . 560 , 


e) na regulacyę Dunajca: 
1. pod Maszkowicami i Jazowskiem III. rata (ostatnia) 13.438 K 
2. od Gołkowie do ujścia Popradu (do roku 1902) 
IV. rata 7 ę 7 ; ć ; . 18.094 
3. pod Wielką wsią i Dąbrówką szczepanowską . 4.810 
4. między Zawodziem a Zgłobicami IV. rata (ostatnia) 14.094 „ 50.436 ,„ 
d) na regulacyę Wisłoki: 


a a 


1. pod Zawadką, Przeczycą i Kamienicą I. rata . 7.146 K 

2. pod Kędzierzem i Zyrakowem I. rata , " AGI038R 15.184 „ 
e) na regulacyę Sanu: 

1. pod Załużem . : 6 : ! l . 8.080 K 

2. pod Korytnikami i Krasiczynem V. rata (do r. 1903) 6.242 „ 9.272 y 
f) na regulacyę Wisłoka: 

między Babicami a Zarzeczem VI. rata (ostatnia) . : ; 9.586 „ 
g) na regulacyę Wiszni: 

pod Nienowicami i Michałówką IV. rata (ostatnia) . ; ; 6.534 y 
h) na regulacyę Stryja: 

pod Hnizdyczowem II. rata . ; : 3 6 ; ; 5.000 , 


i) na regulacyę Świcy: 
pod Sokołowem i Łanami sokołowskiemi VII. rata (do r. 1902) 5.000 » 


k) na regulacyę Sukielu: 


pod Sokołowem . : : : 3.336 K 

l) na regulacyę Bys trzycy sołotwińskiej: 
pod Drohomirczanami . : . : . 8.320 „ 
m) na premiowanie zawiklenia odsypisk Š i ; : : 4000 - 
n) do dyspozycyi Wydziału krajowego : : : ; . 20.000 „ 
Ogółem . 140.254 K 


III. Sejm przyznaje na popieranie mniejszych robót melioracyjnych w myśl 
uchwały swej z dnia 26. listopada 1889 w rub. XIII. poz. 231. wydatków na rok 
1901 następujące zasiłki : 


a) na konserwacyę osuszenia bagien Rudnickich (do r. 1908) . 2.800 K 
b) na drenowanie gruntów włościańskich (stała dotacya roczna) . 50.000 , 
c) na osuszenie gruntów w Woli pełkińskiej ; 5.884 , 
d) na osuszenie gruntów w Zurawnie i Pobereżu II rata (ostatnia) 6.600 , 
e) na osuszenie gruntów w Bohatkowcach (pow. Podhajce). `. 5.600 „ 
f) na osuszenie gruntów w Zadwórzu (pow. Przemyślany) . à 271190 
g) na regulacyę Lubaczówki pod Czerwoną wolą I. rata . - 4.480 , 
h) na melioracyę torfowiska w Olesku (IIL. rata). 1.485 „ 
i) na osuszenie gruntów w gminie Jaktorów (pow. Przemyślany) AI 
k) na zabudowanie potoku Lichnia w gminie Łączki a RECZ 
Sącz) > 8.800 „ 
l) na popieranie daen ea Z kulturą i0rfowisk : 
1. w Jaworznie . - ; > > z 600 K 
2. „ Starem siole . : : i * 3 500 , 
3. „ Zukowie ; : r I - < kooo 
4. „ Domażyrze . j 3 : - : 800 „ 
5. „ Dublanach . * : ; > : 500 , 
6. „ Czernicy 5 . : z : T "MEGROŻ 
Ue z Dio A : ; ! > ; 500 , 
8. „ Przegnojowie - - - - : 500 „ 
9. „ Ostrowczyku pon > : $ 400, 
10. „ Chwatowie . * : : 2 600 , 
ll. „ Stojanowie . ; : - z 3 500 , 
12. „ Tetewczycach 5 ; ; ; : 500 , 
18. „ Hnilicach . à . A : 500 „ 
14. „ Wolicy baryłowej . . : 1007, 
15. „ perymetrze bagien Stojanowskich (na 
gruntach włościańskich) . s | LOGO - 
16. „ perymetrze bagien Oleskich (na grantach 
włościańskich) : 31.0007, 10.000 „ 
m) na subwencyonowanie fabryk e EA à ; ą a 10.000 „ 
n) do dyspozycyi Wydziału krajowego - . ; . , 10.000 , 
Ogółem . 119.256 K 


IV. Sejm ustanawia w krajowem biurze melioracyjnem trzy posady adjun- 
któw komasacyjnych w randze inżynierów - adjunktów z płacą roczną po 2.200 koron 
rocznym dodatkiem aktywalnym po 480 koron i prawem do dwóch dodatków pię- 
cioletnich po 200 koron przy równoczesnem zwinięciu w uch walonym d. 10. lutego 
1898 etacie tego biura jednej posady asystenta komasacyjnego i dwóch posad pra- 
ktykantów komasacyjnych. 

V. Sejm ustanawia fundusz zapomogowy na drenowanie gruntów włościań- 
skich i przeznacza na ten cel stałą dotacyę roczną po 50.000 koron na razie na prze- 
ciąg lat dziesięciu od r. 1901 do 1910. Z funduszu tego udzielać będzie Wydział 
krajowy zapomóg do wysokości 38!/,0/, kosztów z reguły spółkom drenarskim, gmi- 
nom, lub większej liczbie włościan, których grunta stanowić mają jedną nieprzerwaną 
powierzchnię przynajmniej kilkudziesięciu morgów, wyjątkowo zaś poszczególnym 
włościanom tylko w tych okolicach, gdzie ludność nie jest jeszcze obeznaną z dre- 
nowaniem i korzyściami tej melioracji. 

VI. Sejm wzywa e. k. Rząd, ażeby z dotacyi dyspozycyjnej na drobne me- 
lioracye przyznał na drenowanie gruntów włościańskich w Galicyi stały zasiłek roczny 
w kwocie 50.000 koron na razie na przeciąg lat dziesięciu od r. 1901 do 1910. - 


VII. Sejm uchwala załączone *|. projekty ustaw: 

1. o konserwacyi zabudowań potoków górskich w dorzeczu Skawy; 

2. o uzupełnieniu postanowienia $. 45. kraj. ustawy wodnej z dnia 14. marca 
1875 dz. u. kr. Nr. 38. 

VIII. Sejm przyznaje na rok 1901 dotacyę na konserwacyę zabudowań poto- 
ków górskich w dorzeczu Skawy w kwocie 1.000 koron. 

IX. Sejm upoważnia Wydział krajowy do wydatkowania kwot preliminowa- 
nych w rubryce XIII. dziale B) na r. 1901 do końca lutego 1908, a to według za- 
sad przyjętych przy podobnych rubrykach budżetu państwowego. 

X. Sejm wzywa e. k. Rząd: 

a) ażeby z wszelkim możliwym pospiechem przeprowadzał reambulacye przed- 
kładanych przez Wydział krajowy technicznych projektów melioracyjnych zarówno 
jak i postępowanie wodnoprawne, przyspieszył zawiązywanie spółek wodnych, zała- 
twianie rekursów i repartycye datków konkureneyjnych, tak, iżby wykonanie publi- 
cznych robót melioracyjnych nie doznawało, jak dotychczas, kilkoletniej zwłoki, 
lecz roboty te w myśl ustępu drugiego §. 5. ustawy z dnia 11. czerwca 1901 Dz. p. p. 
Nr. 66. jak najspieszniej były podejmowane. 

b) ażeby do przeprowadzania postępowaniu wodno - prawnego przy większych 
robotach melioracyjnych delegował specyalnych komisarzy politycznych dokładnie 
obeznanych z postanowieniami ustawy wodnej. 

XI. Sejm wzywa c. k. Rząd, ażeby zreformował dotychczasową organizacyę 
zarządu budowli wodnych przez decentralizacyę i prowadzenie robót we własnym 
zarządzie. 

XII. Petycya Ls. 78. Oddziału Przemyskiego c. k. galic. Towarzystwa go- 
spodarskiego o regulacyę potoku Cisówki - Olszanki i Ls. 898 Towarzystwa tatrzań 
skiego w Krakowie o regulacyę petoków Foluszowego i Czarnego przekazuje się 
Wydziałowi krajowemu do załatwienia. 


Za Przewodniczącego : : Sprawozdawca : 


Stadnicki. Gorayskt. 


Alegat 1. do sprawozdania Komisyi gospodarstwa krajowego. 


USTAWA 


z dnia a E =. 0. - o konserwacyi zabudowań potoków górskich 
w dorzeczu Skawy. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem rozporządzam na podstawie $. 6. ustawy z d. 4. sierpnia 1892 
Dz. u. k. Nr. 68, co następuje: 


8. 1. 


Koszta utrzymania wykonanych zabudowań potoków gór- 
skich w dorzeczu Skawy mają być pokrywane: 

1. z dochodów uzyskanych ze sprzedaży wikliny ; 

2, z odszkodowań i grzywien nakładanych za przekrocze- 
nia wodne przy tem przedsiębiorstwie w myśl $. 22 ustawy 
z d. 30. czerwca 1884 Dz. u, p. Nr. 117; 

3. z corocznych datków funduszu krajowego i skarbu pań- 
stwa (dotacyi dyspozycyjnej na drobne melioracye) w ciągu lat 
dziesięciu od r. 1901 do r. 1910 po upływie zaś tego okresu 
czasu z corocznych datków konkurencyjnych stron intereso- 
wanych. 


8. 2. 


Wysokość corocznych datków kraju i państwa w §. 1. 
pod 3. wymienionych wynosić ma w pierwszych trzech latach 
(1901—3) bez względu na istotną potrzebę po 1000 koron czyli 
razem 2000 koron; w następnych zaś latach siedmiu (1904 do 
1910) wymierzaną ma być wysokość tych datków, z przecięcia 
rzeczywistych wydatków w ostatnich trzech latach, z którego 
to powodu należy dla tych wydatków w latach 1903—1909 
uzyskać poprzednio zatwierdzenie Ministerstwa rolnictwa. 

Również należy w czasie od roku 1901 do 1910 przedkła- 
daó Ministerstwu rolnictwa corocznie zamknięcie rachunkowe 
funduszu konserwacyjnego. 


` 


§. 3. 


Dla utrzymania robót, począwszy od r. 1911 mają być 
utworzone po myśli §. 45 ustawy krajowej z dnia 14. marca 
1875 Dz. u. k. Nr. 38 w drodze administracyjnej spółki intere- 
sowanych właścicieli gruntów i innych nieruchomości a to bez 
względu, czy się na to zgodzą lub nie, a rozkład datków na 
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poszczególnych członków spółek ma być uskutecznionym we- 
dług postanowień $. 66. powołanej ustawy. 


3. 4 


Zarząd funduszu konserwacyjnego w latach 1901 do 1910 
sprawować będzie Wydział krajowy, nadzór zaś nad robotami 
konserwacyjnemi sekcya samborska e. k. oddziału leśno-tech- 
nicznego dla zabudowań potoków górskich. 

Począwszy od r. 1911 zajmować się będą zarządem kon- 
serwacyi utworzone w myśl $. 3. spółki wodne, nadzorem zaś 
technicznym właściwa c. k. powiatowa inspekcya leśna w myśl 
postanowienia ustępu drugiego $. 19. ustawy z dnia 30. czerwca 
1884 Dz. u. p. Nr. 117. 


$. 5. 


Wszelkie uszkodzenia wykonanych robót i kultur są wzbro- 
nione i karane będą po myśli $. 22. ustawy z dnia 80 czerwca 
1884 Dz. u. p. Nr. 117 przez władzę polityczną. 


8. 6. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi rol- 
nictwa. 
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Alegat 2. do sprawozdania Komisyi gospodarstwa krajowego. 


USTAWA 


z dnia . . . . . . uzupełniająca postanowienie §. 45. krajowej ustawy 
wodnej z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Głalicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem rozporządzam, co następuje: 


Art. I. 


$. 45. krajowej ustawy wodnej z 14. marca 1875 Dz. u. kr. 
Nr. 38. zostaja uchylony w dotychczasowem brzmieniu i ma 
opiewać, jak następuje: 


8. 45. 


Ustawa krajowa postanowi w każdym poszczególnym wy- 
padku o tem, czy tam, gdzie całe miejscowości i niwy wysta- 
wione są na powtarzające się wylewy albo inne uszkodzenia 
przez wodę, ma nastąpić ustanowienie spółki, choćby nawet 
interesowani na to się nie zgodzili, czy też o wykonanie ta- 
kich budowli postarać się należy za pomocą innych środków, 
a w szczególności datków i żaliczek z funduszów krajowych 
lub gminnych. 

Przy takich przedsiębiorstwach przymusowych, podejmo- 
wanych w interesie dobra publicznego na podstawie projektów 
technicznych zatwierdzonych przez Administracyę państwa, od- 
pada potrzeba udzielania pozwolenia przewidzianego w $. 41. 


Art. II. 
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 


Art. III. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolni- 
etwa, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i handlu. 
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